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التازيسة: 
وزارة التعليم وزارة التعليم o py grr oe‏ 7 
الإدارة العامة لتعليم بمنطقة ne‏ المشفو عات ET NOES.‏ 


شؤون المباني 


عقد تشغيل وصيانة ونظافة وصيانة واصلاح ۲٦‏ 
اجهزة تكيف لمدارس جازان 
مؤسسة مساوي معبر معشي للمقاولات TBC-SA-MNT‏ 
العامة MMM-Y‘T.-۰1¥‏ 
N RRR‏ المارضة:- اننكان الززان- جازان ٠‏ 800 


إنه في يوم ( الاثنين) الموافق ( ۲١٠١/٠١/٠0۹‏ م) وبناءاً على العقد المبرم من شركة تطوير للمباني 
رقم:(1۷ ۱\۰ ^`" ^0 )۲B٣]-SA-Mnt{-MMM-1‏ بتاریخ ( ٠١ / ٠۰١‏ / ۲۰۱۷م ) بخصوص ترسية المشروع 
الموضحه بياناته أعلاه . 

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من -٠‏ 


-١‏ المهندس / ماجد سالم حداد مدير إدارة الاإشراف والتنفيذ 

1 المهندس / فهد بن خميس الزايدي مدير البرنامج بشركة تطوير للمباني 

۳ المهندس / محمد التوم الطيب المهندس المشرف ( مكتب أحمد الموسى ) 
-٤‏ المهندس / عمرو عبد الرؤف مندوب المقاول 


وبعد وقوف اللجنة على موقع العمل وجدت أنه لا يوجد به عوائق تمنع المقاول من البدء فى العمل يعتبر تاريخ هذا 
المحضر هو بداية مدة العقد. 


Fa - ٠ أعضاء اللجنة‎ 


مدير ادارة الاشراف والتثفيذ 
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